Mur de facade avec perron 




Descriytif : 

- Les marches et palier en beton arme dose a 400 kg de CPJ45 

- Miir de facade et mur de garde-cops en maconnerie de brique de 30 cm d'epaisseur, 

Travail demande : 

- D'apres la perspective ci-contre. on vous demande d'etablir l'Avant metre. 

- Volume de la maconnerie de briques 

- Volume de beton arme 

- Surface d'enduit 



Solution 
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- Mur d' elevation 
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- Porre 1 00 x 7 00 = "> 00 








- Fenetre I 50 x P0 = 1 80 
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400kg ; CPJ45 








- l k * marche 1 90 x 1 90 = 5 51 








- 7™* marche ■ ? 60 x 1 60 = 4 16 








- 3™* marche - 2 30 x 1 30 = 2 99 








- nalier -7 00 x 1 00 = 7 00 
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* Porte 
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- 2™* marche ■ 7 60 x 1 8 = 46S 
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- palier : 2,00 x 0, 1 8=0.36 








- <*ard-corm • 80 x 30 =0 ?4 








- fenetre • ^ffl 50 x 1 701= 3 600 








- norte - 00 x 7 00 s ! = 4 00 








46 54 - 9 6 = 36 94 
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- 3™* marche ■ 1 30 x 18 =0 " > 34 








-palier: 1,00x0,18=0.18 
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* Enduit pour les 2 niurs. 


m 2 


39,75 




36.9 + 2,81 








si on ajoute les faces laterales du mur et face 








supeneure 








2x3,34x0,3=2 




43,70 




1 x 6,50x0.3 =1.95 







